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Nr 3 


DZIENNIK URZĘDOWY. 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Poz. 15—19 


TREŚĆ: 


Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli: 


Poz. 15 — Nr 23 w sprawie ograniczenia wstępu na budowy 
i samowolnego zajmowania mieszkań. | > 

Poz. 16 — Nr 31 w sprawie instrukcji o czynnościach in- 
spektora nadzoru budownictwa mieszkaniowego, 
realizowanego przez Centralny Zarząd Budowy 
Miast i Osiedli „ZOR”. 


Pismo okólne: 


Poz. 18 — Nr 10 w sprawie rozilczeń z tytułu kosztów 
związanych z zagospodurowaniem placów budów. 


Poz. 19 —- Nr 24 w sprawie rozliczeń za wykonanie braku- 


jacych częśc: dokumentacji projektowo-kosztory- 
sowej przez p.zedsięb.orsiwa budowlano-monta- 


Poz. 17 — Nr 39 w sprawie uzależnienia premi dla pracow- żowe na kos%c zamawuającego. 
n'ków umysłowych od wykonania planu funduszu 3 
płac. | Komunikaty. 
15. | wań administracji Wydane przepustki stałe upraw- 


ZARZĄDZENIE Nr 23 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 1 lutego 1954 r. 


w sprawie ograniczenia wstępu na budowy i samowolnego 
zajmowania mieszkań. 


(L. dz. D.VIT/1/11210/53) 


W celu zabezpieczenia placów budów przed niekontrolowa- 
nym wstępem na teren budowy, kradz.ezami itp. oraz samo- 
wolnym zajmowaniem mieszkań we wznoszonych budynkach 
— zarządza się, co następuje: 

§ 1. Plac budowy należy odgrodzić od sąsiednich parceli 
i arterii komunikacyjnych. Ogrodzenie placu budowy powinno 
odpowiadać przepisom prawa budowlanego, przepisom bez- 
p-eczeńsiwa pracy pizy robotach budowlanych i rozbiórso- 
wych oraz uwzględniać oszczędność materiałow. Typ ogrodze!. 
drewnianych normuje rozdział II punkj 1 instrukcji © 
oszczędnej gospodarce drewnem usługowym — stanowiącej z2- 
łącznik do zarządzenia Nr 122 M.m.stra Budownictwa Mias 
i Osiedli z dnia 17 czerwca 1952 r. (Dz. Urz. Min. Bud. M. 
i O. Nr 12, poz, 129). 

Pcza tym ogrodzenie Lo powinno odpowiadać następującym 
warunkcm, a mianowicie: 

1) posiadać tylko jedno główne wejście do stałego użytku, 

strzeżoie przez specjalnego strażnika; 

2) posiadać druga strzeżoną bramę, czynną jedynie w cza- 
sie ruchu środków transportowych — w celu utrzyma- 
mia przelotności dróg komunikacyjnych; 

w uzasadnionych przypadkach — rozległością terenu bu- 

dowy, (duże osiedle), w ogrodzeniu może być kilka do- 

datkowych przejść; przejścia te powinny być rozmie- 
szczóne w miejscach dogodnych dla załóg budowlanych 

i powinny być czynne jedynie przez jedną godzmę przed 

rozpoczęciem oraz po ukończeniu pracy, wszystk.e wej- 

ścia powinny być zaopatrzone w trwałe tablice z napi- 
sem „Niezatrudnionym wstęp wzbroniony”, — a w cza- 
sie, gdy będą czynne muszą być strzeżone, 

1. Pierwszym obowiązkiem kierownika robót po objęciu 

terenu budowy4powinno być wykonanie ogrodzenia 

placu i zorganizowanie kontrol) ruchu. 

Kontrolę osób wchodzących i wychodzących z placu 

budowy oraz wszelkich środków transportowych — 

przeprowadzają strażnicy wyznaczeni przez kierow- 
nika robót do strzeżenia wejść. 

Ten obowiazek strzeżenia wejść ustaje, — z chwilą 

formalnego przekazania bndynku przez wykonawcę. 

Przy etapowym oddawaniu ' użytkownikom wykona- 

nych budynków, przedsiębiorstwo jest zobowiązane 

do odprodzenia przekazanych budynków od reszty 
placu budowy, 

2. Jeżel! ze względów technicznych, nie można odgrani- 
czyć reszty placu budowy, od budynków przekaza- 
nych inwestorowi, kierownictwo budowy zobowiązane 
jest do wydania stałych pizepustek mieszkańcom za- 
siedlonych bloków, na podstawie pisemnych skiero- 


3) 


3 2. 


2. 


3. 
88. 1. 


niają mieszkańców, jedynie do przechodzenia przez 
piac budowy, drogą wynaczoną przez kierownika ro- 
bót. Osobom otrzymującym siaie przepustki należy 
wskazać właściwą, dozwolóną drogą oraz podać do 
wiadomości zakaz pezebywania na innych częściach 
placu budowy i wyniklej z tego tytułu odpowiedzial- 
ności. 

$ 4. Prawo wstępu na budowę, poza zatrudnionymi na niej 

osobami pos.adają: 


1) na podstawie legitymacji sluzbowych przedstawiciele: 

a) organów naaizędnych kierown.cewa budowy tj.: 
Zarząau budowlanego, zjediioczen.a, cenialiego Za- 
rządu, władz zw.erzcumicn pizedsięp.0.SLW SUuuwyko- 
nawczych oraz centrai Minisierstwa budown.ctwa 
Miast i Osiedli, 

b) inspekcji budewlanej, 

c) z ramena nadzoru budowlanego inwestora bezpo- 
średniego, 

d) władz sądowych i bezpieczeństwa publicznego; 

ra podstawie leg.tymacj, służbowych 1 p.semnych skie- 

rowań (delegacji), p.zedsiaw.ciele: 

a) Ministerstwa nhonturoli i jego organów terenowych, 

b) służby zdrowa i straży przeciwpożarowej, 

c) kontroli Banku Inwestycyjnego i Powszecnnego Za- 
kładu Ubezpieczeń Wzajemnych; 

przedstawiciela lnspekcj: truucy w myśl zarządzienia 

Ministra Budownictwa M.ast i Osiedli z dnia 14 paź- 

dziernika 1950 r. w sprawie wstępu przedstw:cieli in- 

spekcji Pracy do państwowych i będących w zarządz.e 

państwowym zakładów pracy (Dz. Urz, Min. Bud, Nr 13, 

poz. 151), na podstawie przepustki wydanej przez ln- 

spektorat Ochrony K.B.W. na wniosek Minuierstwa 

Pracy i Opieki Spcłecznej oraz przez Wojewódzki ln- 

spektorat Ochrony K.B.W. na wniosek właściwego okrę- 

gowego inspektora pracy, uzgodniony z Wojewódzkim 

Urzędem Bezpieczeństwa Publ.cznego; 

inne osobowy mają prawo wstępu na budowę na pod- 

stawie każdorazowej przepustki wydanej przez kierow- 

nika robót. 


2) 


3) 


4) 


$ 5. Kierownik robót lub osoba przez niego upoważniona 

wydaje przepustki uprawniające do jednoruzowego wstępu 
| na budowę oraz prowadzi ks.ążkę kontroli tych przepustek. 
| Książka powimna zawierać następujące rubryki: liczbę po- 
| rządkową, datę, godzinę wejścia i wyjścia z placu budowy, 
| „mę i nazwisko wchodzącego, miejsce zamieszkania, numer 

legitymacji lub delegacji slużbowej, oraz nazwę j adres insty- 

tucji wystawiającej legitymację lub delegację służbową. 

3 6. Kierownicy robót poczynią następujące kroki w celu 
podniesienia dozoru przed sanowolnym zajmowaniem miesz- 
cań przez ogoby nieuprawnione: 

1) w porozumieniu z przyszłą administracją domów wska- 
żą kandydatów, na dozotców nowo-wznoszonych budyn- 
ków, którzy będą odpowiedzialni za ustrzeżenie miesz- 
kań przed samowolnym zajmowaniem; do pilnowania 
budynków należy angażować pracown'ków po zasiegnię- 
ciu opinii miarodajnych czynników co do uczcziwości 
zatadności przyjmowanych osób; 

w porozumeniu z przyszłą administracją domów po- 
dejmą kroki w celu ewentualnego zapewnienia przyję= 


2) 
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Nr 3 


3) 


$ 


z 


tym dozorcom zaangażowania w charakterze gospoda- 
rzy bloauw z przydziałem mieszkań Siużvowyca; 
zuangażowanyca dozorców nowo-wznoszonyci budyn- 
kow pouczą o ciążącej na niech oapow.edz aliości za do- 
puszczenie do Zajęcia mieszkań w suzezcnym p.zez 
ncn VIORU — przez Osoby hieuprawn.one Oraz o Wyin- 
kujących z tege konsekwencjach aainunistuuacyjnycn i 
Uliat.e prawa owzymania mesana siUzboOwegu, O kvó- 
rym mowa w punkc.e 2, 

T. nciownik robot ponosi pełną odpowiedzialność admi- 


nisuacyjną za przestrzeganie zurząazenia, 


$ 


o. Leunitrulie Zaiząuy i Zaiząd budowlanych Przeds.ę- 


bio:stw lowi.towych poiecą wykonanie i ścusie przestrzega” 
nie posianowien zalząazenia. 

TE Y. darzyużewe wchoayj w życie z dniem 10 lutego 
254 r. 7 


* Minister R. Piotrowski 
16. 
ZARZĄDZENIE Nr 31 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dria 16 lutego 1954 r, 


w sprawie instrukcji o czynnościach inspektora nadzoru bu- 
dowuniccwa mieszkaniowego, realzowanego przez Centralny 


AMA 


$2. 


53. 


Zala 


Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOÓR”, 


Zakres i sposób wykonywania czynności przez inspek- 
torów nadzoru nadzorujących roboty budowlane i insta- 
lacyjne budownictwa mieszkaniowego, realizowanego 


p.zez Centralny Zarząd Budowy Miast i Os.edli „ZOB | 


okresla mstirukcja, stanowiąca załącznik do zarządzenia, 
kFuzepozy ińs.luxcji, stanow.ącej zaiącznik do zarządze- 
ia, siosuje Się równ.eż przy wykonywaniu przez Dy- 
rekcje Budowy QOs.edli Robotniczych czynności nad- 
zorczych nad realizacją robót budowlanych i instalacyj- 
nyen innych inwestorów z uwzględnieniem poszczegól- 
ny-h warunków umowy o nadzór, 

Le.ządzenie obowiązuje od dnia 16 lutego 1954 r. 


Jednocześnie w stosunku do budownietwa mieszkaniowe- 
go „AUR? traci moe obow.ązująca instrukcja tymczaso- 
wa Nr 2K, sianowiąca załączn.k do zarzadzenia M nsira 
Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. w sprawie zadań 
i obow.ążxów inspekiora nadzoru (Dz. Urz. M:n, Owb. 
Nr 8 z 1949 r., poz. iL i Nr 16 z 1950 r., poz. 189). 


Minister wz. A. Wolski 
cznik: do zarządzenia Nr 31. 


INSTRUKCJA 


o czynnościach inspektora nadzoru przy robctach budowlanych 
| i maulacyjnych budownictwa mieszkaniowego, realizowanego 


przez Ceniralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR”. 


ni 


Inspektor nadzoru jest pizedstawicielem inwestora na 
budowie i sprawuje z jego ramienia nadzór: 
1) inwestycyjny, 
2) techniczny, | , 
Czynności inspektora nadzoru rozpoczynają się z chwilą 
o.rzymania polecenia na objęcie nadzoru. 
Inspestoż nadzoru powinien być zatrudniony na tylu 
budowach, aby ezus jego pracy był całkowicie wyko- 
rzystany. 
Przy ustalaniu ilości powierzanych do nadzoru budów 
nuleży uwzględnić rozrzut placów budowy, charakter ro- 
bót ə kwalfikacje inspektora. : 
Inspektor nadzoru wykonuje swoje czynności osobiście, 
inspektor nadzoru robót zasadniczych (wykonywanych 
przez generalnego wykonawcę) koordynuje piuce in- 
spektovów innych branż. 
Inspektor nadzcru kontroluje Dziennik Budowy (Roz- 
biórki) i dokonuje w nim zapisów wydawanych poleceń 
— zgodnie z przepisami o prowadzeniu tego dz ennika 
Inspektor nadzoru robót zasadniczych wydaje polecenia 
przedstawicielom generalnego wykonawcy, dokonując za- 
pisów w Dzienniku Budowy, prowadzonym przez kle- 
rownika robót generalnego wykonawcy. 
Zapisów w Dzienniku Budowy w zakresie swych obo- 
wiązków dokonują również inspektorzy branżowi. In- 
spektor nadzoru robót zasadwiczych ma obowiązek za- 
poznania się z treścią zapisów inspektorów branżowych. 
W razie rozbieżności wpisanych do Dzienniką Budowy 
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poleceń wiążący jest zapis inspektora nadzoru robót 
zasadniczych. 

lnspextor nadzoru powinien w miarę możności okazy- 
wat pomoc k.erownukowi robot. Ua narmonijnej wspoi- 
pracy pizedsiawnuela wykonawcy ù iumspekiora nadzoru 
Zuieźny jesc w duzym stopmiu rezultat aziałalności 1m- 
westycyjnej, 

inspenwwru nadzoru obowiązuje znajomość i przestrze- 
gaine przep.sów y zacząuzen w zakresie pełn.onycu przez 
n.ego (czynność, oraz Swiie akcual.zowume y UżupeuEUIe 
swych w.adomości w tym zakresie. 

Za właściwe peinienie iunkcj: inspektor nadzoru jest 
odpowieczialny służbowo, ço nie wyklucza jego oagpo- 
w.edzialności cywilnej lub karnej z mocy odpowiednich 
przepisów. 


I. Zadania inspektora w zakresie nadzoru inwestycyj- 
Lego. 
Inspeuwr nadzoru jako przedstawiciel inwestora powi- 
LIE Znal UONiaUn- SOUK, Lulansowe przeZiliaczore UV 1€- 
alżeCcji kużuego nauz0ruWane pizez N.cQgu OD.RALU 1 CZU- 
wać stale naa zgodnością programu rzeczowego z p-o- 
gramemj finanscwym. W tym celu powinien w miarę 
MoZiuOści posiuuauć bieżącą ewidencję nalezności Wyno- 
nawcy już wypłaconych oraz pozostających jeszcze do 
wypłaty, łącznie z należnościami za Wszystkie roboty 
dodatkowe 1 z tytułu kosztów dodatkowych. 
Sprawdzając zgoaność programu rzeczowego z finan- 
sowym, inspektor nadzoru powinien przew.dz.eć koniecz- 
ność dofinansowania roboc albo stwierdz.ć nadmiary 
Oial SvaWiuć WPiOSKI na doliinansowanie robót luo na 
przeniesienie kreuyww na Mnie roboty W Taż.e sen nad. 
Miara, 
lispektor nadzoru obowiązany jest do przeanalizowania 
wspolie Z kierownikiem robot zaiożeń kosztorysowych. 
lnspektor nadzoru Zazuajejnia SIĘ 4 zuakcep.owanym 
przez .nwcstora woszwiysem i tabelą eiemeutow sca- 
lcnych oraz z dosterczonym mu w jednym egzemplarzu 
ocp.sem umowy o wykonanie robot. 
lnspestor naazoru sprawaza wspólnie z kierownikiem 
robot aklualnosc tabeli elementow scaionych pod wzglę- 
dem jej kompletności i stawia wnioski na uzupełn.enie 
lub spurządzen.ie tabel eiementów scaloaych. 
Biorąc poa uwage warunki losulne, wyniki badań fujo- 
graticznych, rzezbę terenu itd., inspe<tor nadzoru oce- 
lua W Maige MoZuosci przybi.zową WySOKOŚĆ KOSZLU LODOT 
dodatkowych oraz staw.a Mweastorowi WiL.0SKi na Spo- 
rządzanie kosz.orysow robot zamiennych y dodatkowych, 
zaliczając do n.ch protokóły konieczności, 
W przypadku brusu posrycmu finansowego na prowadze- 
nie Looot inspextor nudżoru zawiadamia O tym mwe- 
Stora. 
bez określenia kosztów i bez pokrycia finansowego im- 
spextor nauzżyru może zarządzie tylko roboty zwiazane 
Ę bezp.eczeńnstwem lub zabezp.eczeniem wykonanych ro- 
ót. 
lnspektor nadzoru wspólnie z kierownikiem robót ge- 
netalncyo wykonawcy jez kierownik.em robót podwyko- 
nawcy ustalaj} warwość wysonanycn robót dia ceiow fak- 
turowania przejściowego według obowiązujących prze” 
pisów, > 
lnspektor nadzori sprawdza sporządzane przez kierow- 
nika robót w formie kosztorysu wykonawczego ożtatecz- 
ne obliczenie ilości i wartosci kosztorysowej robot z 
uwzględnieniem wyników odbioru ostatecznego. 
Wyżej wymien.one czynności kierownika robót i inspek- 
dera nadzoru wykonywane są pizez neii jednocześnie 
w ciągu 4 tygodni od daty ukończenia robót dla budow- 
n.ctwa mieszkaniowego robót budowlanych i instalacyj: 
nych, a w ciągu 6 tygodni od gej daty dla innego bu- 
downietwa. 
lsspektor nadzoru już w trakcie nadzorcwania robót 
pow.nen być rzecznikiem potrzeb przyszłego użytkow- 
nika i troszczyć się o byt przyszłego mieszkańca, 
Obowiazkiem imspektora nadzoru jest dokonywanie w 
razie potrzeby drobnych zmian dokumentacji projekto- 
wo-kosztorysowej, nie majacych wpływu na architekturę, 
a ułatwiających warunki bytowe pizyszłego mieszkań- 
ca, jak na przykład przesunięcie otworu drzwiowego 
lub poszerzenie wnęki, $ 
Inspektor nadzoru współpracuje z inwestorem nad za- 
pewnisniem mieszkańcom z chwilą oddawania budynku 
do użytku możliwości korzystania z urządzeń usługo- 
wych, kulturalnych i socjalnych. > 
Dotyczy to również terminowego zapewnienia miesz- 
kańcom zaopatrzenia zasiedlonych budynków w światło, 
gaz, wodę, czynną kanalizację i ogrzewanie, 
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Inspektor nadzoru kontroluje, czy dojazdy i dojścia pie- 
sze, choćby prowizoryczne, do budynków zastedlonych 
zostały wykonane w sposób umożl:w.ający m eszkańcom 
dowóz opału i ruchomości oraz komunikację pieszą. 
Inspektor nadzoru kontroluje dokonanie usunięcia z te- 
renu otaczającego budynki zasiedlone reszte mate- 
riałów, które mogą stanowić niebe:p eczeństwo (ta użyt. 
kownika, kontroluje również dokonanie należytego 
oświetlenia terenu oraz zabezpieczenia znajdujących się 
na teren.e budowy wykopow, przejść przez tory kolejowe 
i kolejki. f r 
lnspektor nadzoru kontroluje wykonanie robôt porząd- 
kowych na całości terenu osiedla lub bloku mieszkanio- 
go po zakończeniu robót budowlanych. o 
Inspektor nadzoru bierze udział w opracowaniu planów 
inwestyćyjnych nadzorowanego osiedla, zwłaszcza w sto- 
sunku dc obiektów kontynuowanych. 

Inspektor nadzozu dostarcza inwestorowi materiał do 
per.odycznej sprawozdawczości z postępu realizacji 
planu. 


II. Zadanie inspekiora w zakresie nadzoru technicznego. 


Inspektor nadzoru przekazuje protokólarnie k.erowni- 
kowi robót plac budowy craz uzgadnia z wykonawcą 
przedstawiony mu projekt zagospodarowania placu 
budowy. s 
lnsvektcr nadzoru acstarcza wykonawcy właściwych da. 
nych co do pozesmu chodnika, granic terenów przezna- 
czonych do komunikacji oraz linii określających poło= 
żence budynków wewnątiz bloku zabudowy. 

Dla budynków położonych pizy arieriach przelotowych 
w osiedlu limię zabudowy i poziom: chodnika inspek.or 
uzyskuje wyznaczene danych ti Liganu Wiasc.wej 
władzy. ; 
Inspektor nadzoru sprawdza prawidłowość dokonanego 
przez kierownika a0bót wytyczenia budynków i po- 
twierdza to zapisem w Dzienniku Budowy. 

Irspektora naazocu sbow.,ązuje dokłzdne zaznajomienie 
się z dokumentacją projektowo-kosztorysową. 

W ciagu 30 dni od chw.li dostarczena wykonawcy przez 
inwestora dokumentacji projektowo-kcsztorysowej, wy- 
mien.oncj w umowie o wykonanie robót, k.erown.k ro- 
bót wspólnie z inspektorem radzciu sprawazają jej 
kompletność, spisując przy tym protokół. 

W raze zauważenia konieczności wprowadzenia zm'an 
w dokumentacji, spowodowanych waruzkami lokalnymi 
stwierdzonym. na budow.e, lub usterek i niedokładności. 
inspektor nadzoru powinien się zwrócić z wnioskiem do 
inwestora o przeprowadzenie zmian į poprawek doku- 
mentacjj przez prcejektznta, wyznaczając  o.pow.euni 
termin, uzgodniony z wykonawcą. 

Inspektor nadzoru wskazuje i poleca stosować nadająz 
ce się do wykorzystania materiały miejscowe lub za- 


stępcze. nieznane projektantowi, po uzyskaniu jego 
zgody. 
w pczypadku stwierdzenia na budowie nieznanych 


uprzednio projektantowi warunków inspektor nadzoru 
sam dokcnuje drobnych zmian szczegółów kcnstawkcyj. 
nych szezególnie nieoszczędnie projektowanych, gdy to 
nie ma wpływu na rozwiązanie archit. i urbanist. į wy- 
daje polecenie drogą zapisu w Dzienniku Budowy, zawia- 
©amiając o tym inwestcra i projektanta. 

Irspextor nadzoru sygnalizuje konieczność sukcesywne- 
gc dostarczania brakującej dokumentacji w terminach 
nie hamujących postępu robćt. 

Inspekter nadzoru decyduje w przypadkach niejasności 
prcjektu lub kosztorysu, a w razie niemożności powzię- 
cia decyzji porozumiewa się z projektantem lub z inwe- 
storenm. 

Inspektor nadzeru decyduje i rozstrzyga watpliwości 
natury technicznej i sam lub przy współudziale rzeczo- 
znawców inewstora wskazuje sposób rozwiązania zagad- 
nień technicznych, wynikający:'h w trakcie budowy. 

W przypadkach ustanrow enia nadzoru autorskiego nad 
wykonywan'em robót inspektor nadzoru obowiązany 
jest do współdziałania z crgarami tego nadzoru na za- 
sadzie obowiązujących przepisów o nadzorze autorsk/'m. 
Insrektor nadzoru przeprowadza z ramienia inwestora 
stałą kontrolę techniczną prawidłowości procesów tech- 
nolog'cznych, jakości materiałów dostarczonych przez 
wykcnawcę na budowę oraz jakości wykonania i jest za 
właściwe dokonywanie kontroli odpowiedzialny. 

W przypadku stwierdzenia niedoc'agnięć i faktów bra- 
koróbstwa inspektor. nadzoru zwraca nwagę kierowni- 
kowi robót i wydaje odpowiedn'e polecenia wn'sujaąc je 
do Dziennika Budowy; w przypadku powtarzających się 
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lub szezególnie rażących faktów zawiadamia o nich na 
piśmie inwestora oraz wykonawcę. } , m 
Za prawidłowość procesów technologicznych, jakość 
przyjmowanych i wbudowanych matec..łów oraz za ja- 
kość wykonania odrow.edzialny jest kierownik robót. 
Inspektor nadzoru kontroluje sposób transportu, skła- 
dowania i zabszp eczen:a materiatuw jak rown.eż cszezęd- 
ne ich wykorzyscarre. 

W przypadku stw.erdzenia niewłaściwej gospodarki ma- 
terimłowej inb marnotrawstwa materiałowego postępuje, 
jak podano w punkcie 36. : À 
Odpowiedzialnosć za gospedarkę materiałową ponosi 
kierownik robót, 3 
luspektor nadzoru bierze udział w komisji sporządzają- 
cej protokół inwentaryzacyjny obiektu podlegającego 
rozbiórce. 

lnspektor nadgoru kentroluje dckcnywane przez wyko- 
nawceQ: 

1) posegregowanie materiałów uzyskanych z rozbiórki, 
£) ustalenie ich ilośc: ; stopnia zużycia, + 
Inspektor nadzoru porównuje ilość i przydatność osią- 
gniętege faktycznie z rozbórki odzysku z p.zewidzia 
nym w pro.okóle inwentaryzacyjnym, ustalając przy- 
czyny ujawnionych różnie. 


Inspektor naczoru uzgednia i aprobuje swo'm podpisem 
karmonogram Iobót, sprawdza postęp robót i ich zgod- 
ność z hainiomogramem oraz w uazie potrzeby przed- 
stawia inwestorowi umotywowane wń.osxi o zmianę ter- 
minów wykonania robót, 

Inspektor nadzoru czuwa nad bieżącym prowadzeniem 
księg! obmiarów, tak aby w każdym czasie dawała ona 
podstawę do ustalenia ilości wykonanych robót, 

W przypadkach przerwy w robot.ch lub zmiany wyko- 
nawcy oraz we wszystkich przypadkach wymagających 
ustalenia stanu robót inspektor nadzoru suw-e.dza 
wspólnie z wykonawcą stan robot wykonanych. 
Kierownik robót odpowiada za frzetelne podawanie da- 
rych obmiaicwych dotyczących stanu, robót, inspextor 
nadzoru zaś odpowiada za ich rzetelną kontrolę i jest 
obowiązany w przypadku stwierdzenia ich niezgodności 
ze stanem faktycznym do dokonywania korekty zarówno 
w górę jak j w dół. 

W przypadku piowadzenia robót niezgodnie z projek- 
tem, kosztorysem harmonog:amem, umową lub obowią- 
zującymi przepisami albo w sposób, mogący narazić in- 
westura na straty, inspektor nadzoru jest obowiązany 
wydać i wp'sać do Dziennika Budowy polecenie zmie- 
rzające do usunięcia niewłaściwości lub wystapić do in- 
wegstora z odpowiedn'm: wnioskami. 

Inspektor nadzoru spisuje wspólnie z przedstaw 'cjelem 
wykcnawey protokół konieczności wykonania robót do- 
datkowych lub pezakosztorysowych i przedstawia wnios- 
ki na wykonanie tych robót inwestorowi. 

Bez uzyskania zezwolenia inwenstora lub bez posiadania 
odpowiedniego upoważnienia inspekior nadzołu może 
wydać polecenie wykonan'a robót dodatkowych lub po- 
zakosztorysowych jedynie: 


z 
1) w razie konieczności zabezpieczenia robót wykona- 
nanych, : = 
2)w razie istnienia bezpośredniego niebezp'eczeństwa. 
Inspektor nadzoru bywa okresowo na budowach, jednak 
w tak ch oletępach czaeu, aby jego niecbacneść nie 
hamowała postepu robót. 
Inspektor nadzoru berze udział w naradach roboczych 
i komisjach technicznych na budowie, b 
Inspektor nadzoru, ustala wpisem w Dzienniku Budowy 
Pizy rozpoczęciu robót, po ukończeniu jakich części bu- 
dowli mają nastąpić odbiory częściowe. 
Odbiorów częścowych dokonuje jednoosobowo inspek- 
tor nadzoru od kierownika robót jako przedstawiciela 
wykonawcy. 
Inspektor nadzoru w ramach odbiorów częściowych 
sprawdza obmiary zakończonych scalonych elementów 
budowli w ksłędze obmiarów dukorane przez k'erownika 
rohot. Z każdego cdb'oru ezęśzowego dokonanego jedno- 
csnhowo przez inspektora nadzoru sp'suje s'ę protokół, 
który może być zastąpiony wpisem do Dziennika Bu- 
dowy. 
Na 14 dni przed przew dywanym ukończeniem robót in- 
spekior nadzoru wspólnie z kiercwnixiem robót i przed- 
stawicielem użytkownika ocenia zaawansowanie robót 
i możliwość kom'syjnego odbioru ostatecznego w termi- 
nia wyznaczonym. 
Inspektor nadzoru wspólne z kierownikiem robót stwier- 
dza zapisem w Dzienniku Budowy gotowość obiektu do 


Nr 3 


odbioru ostatecznego na 10 dni przed terminem zebra-. 


nia się komisji i zawiadamia o tym irwestora. 


Inspektor nadzoru komplotuje i przedstawia przewodni- 
czącemu komisji ostatecznego odbioru akta, które w 
myśl obowiązujących przep.sów są niezbędne do doko- 
nan.a ostatecznego oubiuxa oraz opracowuje sprawo- 
zdanie z wykonania budowli (historię). 


53. Inspektor nadzoru powinien być obecny przy odbiorze 
cst-.tecznym i odbiorze do użytkowania nadzorowanej 
przez siebie budowy, lecz nie w charakterze przewodni- 


czącego lub członka komisji. 


54. Inspektor nadzoru budownictwa mieszkaniowego, w któ- 
ryui stosuje s.ę zasąuy oub.oru bezusterkoweg., jest zo- 
bowiązany w pzzypadku przerwania czynności odb.oru 
ostafecznego ob.ekiu z powodu istnienia w nim usterek 
i n.edopuszczalnych braków, do dopilnowania ich usu- 
nięciu w termin.e ustalonym prze, komisję. 

W budownetwie zleconym do nadzoru, w którym nie obo- 
wiązuje zasada bezusterkowego odb.oru robót, zlecenio- 
dawca może zobowiązać inspektora do późniejszego 
stw.erdzenia, czy wykonawca usunął usterki zauważone 
przy odbiorze, 


17. 
ZARZĄDZENIE Nr 39 
MIN.STIŁA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
| z dnią 20 lutego 1954 r. 


w sprawie uzależnienia premir dla pracowników umyslowych 
od wykonania planu funduszu płac. 


(L. dz D.XIII/3/417/54) 


Wobec stwierdzenia faktów niedostatecznego przestrzega- 
nia dyscypliny płac w wykonaws.wie budowlano-montażo- 
wym | lInsta.acyjnym, w zw.ązku z postanuwien.ami reguia- 
m.nów premiowania, stanowiących załączniki Nr Nr 1 i 2 do 
zarządzenia Nr 147 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 24 czerwca L952 r. w spraw.e zasad premiowania pra- 
cowników umysłowych, zatrudnionych w przedsięb:orstwach 
bu.'owiano.mentązowych iinsialacyjnych (Dz. Urz. Min. Buu 
M. i O. Nr 14, poz. 158) zarządza się, co następuje: 


SAW przypadku przekroczenia miesięcznego planu fun- 
duszu płac, skorygowanego wskaźnikiem wykonania miesięcz- 
nego planu produkcyjnego w jednostce organ.zacyjnej, któ- 
rej pracownicy umysłowi są premiowani na podstuwie zarzą- 
dzenia, wym'enionego na wstępue, przyznający premie zmniej- 
szy piem.ę przypadającą do wypłaty dla pracown.ków tej 
jednostki o jedną czwartą. 


$2. 1. Do określania wskaźnika wykonania miesięcznego 
planu funduszu płac przyjmuje się płace podstawowe 
rohotników, zatrudnionych w produkcji podstawowej, 
produkcji pomocniczej i Msługach. 

;2. JQzekroczenia glunu funduszu płac podstawowych 
ustala się zgodnie z zasadami korekty bankowej, 
określonej w obowiązującej instrukcji Banku inwe- 
stycyjnego w sprawie trybu wykonywania przez ban- 
ki finansujące inwestycje kontroli wypiat na fundusz 

i płac w budownictwie. 


—$ 3. W przypadkach, gdy na budowie lub odcinkach bu- 
dowalnych plan funduszu płac nie zawiera osobnej pozycji 
„płace podstawowe” -— do określenia wskaźnika wykonania 
miesięcznego planu funduszu płac przyjmuje się całkowity 
fundusz płace robotników. 


$ 4. Zmniejszenia premii, o którym mowa w § 1 nie sto- 
suje sę w przypadkach, gdy przekroczenie planu funduszu 
płac w Jeane; g.upe robotn.ków kompenscwanie jest cszczęd: 
nościami, zalstniałymi na funduszu płac innej grupy robot- 
ników, zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej. 


$5 W przypadkach przekroczenia planu funduszu płac 
na budowie lub odcinku budowlanym, kompensowanego 
oszezędnościami, zaistniałymi bezpośrednio w nadrzędnej jed- 
nostee organizacyjnej w miesiącu sprawczdawczym, pizyzua- 
jący premię może nie stosować postanowień $ 1. 

$ 6. Zarządzenie ma zastosowanie do miesięcznych wy- 
ników wykonania planów — począwszy od miesiąca marca 
1954 r. 


Minister R. Piotrowski ` 


18. 7 
PISMO OXÓLNE Nr 10 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 28 stycznia 1954 r. 


w sprawie rozliczeń z tytułu kosztów związanych z zagospo- 
darowaniera placów budów. 


(L. dz. SWKCiU/75,54) 


W związku z zapytaniami z terenu dotyczącymi rozlicze- 
nia kosztów "zagospodarowania placów budów wyjaśnia się, 
co następuje: 

1. Koszty związane z zagospodarowaniem placów budów 

należy ustalać i rozliczać: 


a) dla budów dużych i Średnich — według zasad i cen 
podanych w CRB:J na rok 1950. Cz, li, dział 1 (wyd. 
Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli z 1951 r.), 
krórego moe obowiąujisjąca Zustała rozeiągn.ęta na 
rok 1953 i 1954 zarządzeniem M.nistra Budownictwa 
Miast i Osiedii į M.nistra Bucwwnictwa Frzemysło. 
wego z dn.a 13 czerwca 1953 r. (opublikowane w trze- 
cim wydaniu I części CRBiJ), ` 
dla robót małych — według przepisów zarządzenia 
Ministra Budownictwa z dn.a 28 listopada 1949 r. 
w sprawie ryczałfowego ohliczania kosztów zagospo- 
durowania oraz zwięsszonych kosztów organ.zucji 
małych robot budowlanych (Dz. Urz. Min. Bud. 
Nr 18, poz. 152). 


Postanowienia wyszczególnione w poz. pcz, od 1 — 12 
oraz od 16 —- 1/ załącznika Nr 4 do instrukcji Nr 98 
Państwowej Komisj) Pianowania Gospodaiczego z 1952 r. 
w sprawie zasad i ramowego trybu sporządzania rocz- 
nych planów inwestycyjnych — zostały uchyłone zarzą- 
dzeniem Nr i8 Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dn. 26 stycznia 1954 r. 
zmieniającym zarządzenie Nr 163 Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w spra- 
w.e zasad i ramowegc trybu sporządzania rocznych pla- 
nów inwestycyjnych (Biul. P.K.P.G. Nr 4, poz. 24). 


b) 


Naczelnik Samodzielnego Wydziału: Inż. Fr. Brzeski 
19. 
PISMO OKÓLNE Nr 24 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 24 lutego 1954 r, 


w sprawie rozliczeń za wykonanie brakujących części doku- 
mentacji projektowo-kasz.orysowej przez  przeusiębiorstiwa 
budewlano-montażowe na koszt zamawiającego. 


(L. dz. SWKCiU/26/54) 


W związku z powstałymi rozbieżnościami na odcinku imter- 
pretacji przepsów ust. 1 $ 19 „Tymczasowych Warunków 
Umownych”, stanowiących załącznik Nr 7 do zarządzenia 
Przewędniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar- 
czego z dnia 11 stycznia 1952 r. (Mon. Pal. Nr A-5, poz, 53), 
a dotyczących stosowania stawek i narzutu kosztów ogólnych 
przy sporządzaniu brakujących części dokumentacji projek- 
towo.kosztorysowej przez przedsiębiorstwa budowlancemon- 
tażowe, wyjaśnia się, co następuje: 


1. Jeżeli przedsiębiorstwo budowlano-montażowe opracu- 
je brakującą dokumentację projektowo-kosztorysową, 
niedostarczoną w terminie umownym przez zamawiają- 
cego, to wówczas wyragrodzenie dla tego przedsiębior- 
stwa należy obliczać — zgodnie z postanowieniem ust. 1 
$ 19 „Tymczasowych Warunków Umownych” — według 
stawek właściwych biur projektowych, 
Przez pojęcie stawek biura projektowego należy rozu- 
mieć cenę eennikową lub stawkę przerobową danego 
biura, cbejmujących koszt robocizny bezpośredniej, kosz- 
ty ogólne bura, akumulacię itd. z zastcsowaniem odpo. 
wiedniej obniżki kosztów, obowązującej dla danego biura, 
3. O przystąpieniu do opracowania brakujących części do- 
kumentacji niedosterczonych w terminach, ustalonych 
w umowie, przedsiębiorstwo obowiązane jest powiado- 
mić na piśmie właściwego zamawiającego, 
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4. Przedsięiborstwo budowlane-montażowe opracowuje bra- 
kujące części dokumentacji we własnym zakresie zlecania 
tejże dokumentacji przez przedsięiborstwo na zewnątrz 
(w drodze umów o dzieło) jest niedopuszczalne. 

5. Przedsięliborstwa budowlanosmontażowe nie 

przyjmewać zamówień 1 wykonywać dokumentacji poza 


wych Warunków Umownych”, o iłe nie jest to do- 
puszezalne na podstawie odrębnych przepisów. 


KOMUNIKAT I 


W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


W Nr 1 z dnia 2 stycznia 54 r, poz. 1 dekret z 30.XII.53 r. 
o zmianie prawa o notariacie. 


Poz. 2 dekret z 30.XII.53 r. o zmianie niektórych przepi- 
sów postępowania w sprawach cywilnych. 


Poz. 3 dekret z 30.XII.53 r. o zmianie dekretu o ustalaniu 
„ treści sporządzonych za granicą aktow stanu cywilnego (me- 
tyk) obywateli polskich. 

W Nr 3 2 15.1.54 r. poz. 6 rozporządzenie Ministrów Tran- 
sportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z 15. 
MII.53 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z 27.X.1987 r. 
o ruchu pojazdów mechanicznych na* drogach publicznych. 


Poz. 'i rozporządzenie Mimistra Transportu Drogowego 
i Lotniczego z 15.NI1.55 r. w sprawie ruchu rowerów na dro- 
gach publicznych. 

W Ńr 4 z 19154 r. poz. 10 rozporządzenie Ministrów Pra- 
cy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 11.X1.53 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pizy wytwarzaniu wyrobów 
gumowych. 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


Nr 998 z 23.XII.53 r. w sprawie ustanowienia dozoru nad 
dźwigami i innymi urządzeniami dźwignicowymi. 

Poz, 23 zarządzenie Ministra Budownictwa Miast į Osiedli 
z 17.X11.53 r. w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw 
państwowych podległych Ministrowi 
i Osiedli, 

W Nr A-5 z 18.1.54 r. poz. 153 zarządzenie Nr 3 Prezesa 
Rady Min'strów z 14.1.54 r, w sprawie zatwierdzenia statutu 
Głównej Komisji do Spraw Bezp:eczenstwa i Higieny Pracy. 

Poz, 151 zarządzenie Przewodniczącego PKPG z 5.1.54 r. 
zmeniające załącznik do uchwały Prezydium Rządu z 8.XI. 


| 50 r, w sprawie przekazywania zbędnych i nadmiernych re- | 


| manęntów motoryzacyjnych. 
| W Nr A-6 z 19.1.54 r. poz. 165 zarzadzenie Ministrów Zdro: 


wia oraz Handlu Wewnętrznego z_.30.X1,53 r. w sprawie prze- | 


| pisów sanitarnych dla zakładow żywienia zbiorowego. 
p i 


Bs- KOMUNIKAT II 


| > ti 
| Wydane zostały, a nie sa ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
| wym następujące akty normatywne: 


Zarządzenie Ministra Nr 7 | 
z 151.54 r. L. dz, D.I Z 269/54 w sprawie zlecania į wykonywa-= 
nia podłączeń budynków do sieci instalacji zewnętrznej. 


Zarządzenie Ministra Nr 10 
z 20.1.54 r. L dz. SWKCiU/82/54 œ zmianie zarządzenia 
| w sprawie kosztów dodatkowych z tytułu zatrudnienia ro- 
| botników zamiejscowych. 
Zarządzenie Ministra Nr 13 
z 28.54 r. L. dz. D.I/5/25154 w sprawie powołania komieji 
dla zbadania powodów nie wykonania planów budów w roku 
"1958 w województwie krakowskim oraz opracowania progra- 
| mu pomocy dla zabezpieczenia planu na 1954 r. 


Zarządzenie Ministra Nr 14 l 4 
z 241.54 r. I. dz, CZTJ8K-2 232/54 w sprawie wykonania 
planu przewozu ładunków kolejami 
perwszy kwartał 1954 r. 


Zarządzenie Ministra Nr 15 
z 25.1.54 r. L. dz. D.I1'2/287/54 w sprawie odbudowy II etapu 
Traktu Starej Warszawy. 


IB PA | 


powinny | 


przypadkami, określonymi przepisem $ 19 „Tymczaso- | 


Naczelnik Samodzielnego Wydziału inż. Fr. Brzeski | 


W Nr A-1 z 13.154 r. poz. 11 uchwałę Vrezydium Rządu | 


Budownictwa Miast | 


normalnotorowymi na | 


| Zarządzenie Ministra Nr 16 


| z 28.154 r. L. dz. XII/3.2677/58 w sprawie trybu postępowa- 
| nia biur projektowych przy zatwierdzaniu podstawowych 
projektów budowlanych (ogłoszone w Monitorze Polskim), 


z 26.1.54 r. L. dz. XIII/3/246/54 w sprawie przyznawania wy- 
nagrodzeń ryczałtowych dlu pracown.ków o najwyższych kwa- 
Ltfwacjuch technicznych zatrudnionych pzy budowie miasta 
Nowa luta, 


| Zarządzenie Ministra Nr 17 
ji 
| 


Zarządzenie Ministra Nr 18 (wewnętrzne) 


| 
ji 
z 28.1.54 r. L. dz. D.X,2,54 w sprawie powołania komisji re- 
soriowej dla odbioru budynku magazynowo-warsztatowego 
w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 73/79 Zjednoczenia 
Instalacji Elektrycznych Nr 3 w Warszawie. 
Zarządzenie Ministra Nr 19 
z 28.1.54 r. L. dz, D.X/2 54 w sprawie powołania komisji re- 
sortowej dla odbioru wauisztatu ślusarsko-mechan.cznego W 
(Chorzowie przy ul. Lwowskiej 16 Zjednoczenia Sląss,ego In- 
sualacji Sanitarnych w Stalinogrodzia. 
Zarządzenie Ministra Ny 20 
z 29.1.54 r. L. dz. WG-3-220,54 w sprawie trybu zgłaszania 
1 
| 
| 
l 
Í 


zapotrzebowań na izby z nowego budownictwa, przeznaczone 
na mieszkania slużbowe na terenie m. st. Warszawy. 


Zarządzenie Ministra Nr 21 


z 29.1.54 r. L, dz. CZSZj54 w sprawie ustalenia wykazu 
średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci 
podlegają w "1954 r. pizepisom ustawy o planowym zatrudnie- 
niu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyż- 
szych (cgłoszone w Monitorze Polskim), 


Zarządzenie Ministra Nr 22 


Z 1.11.54 r. L. dz. GM 2/9-11 54 w sprawie zbadania niedosta- 
tecznego ogrzewania lokali gmachu Ministerstwa, 


Zarządzenie Ministra, Nr 24 


z 111.54 r. L. dz. D.XIII/2/1454 w sprawie rozszerzenia za- 
kresu robót objętych branżowymi katalogami norm pracy. 


Zarządzenie Ministra Nr 25 
z 21.1.54 r. L, dz. GM 3/2145/54 w sprawie powołania Komisj 


Oceny Projektow inwestycyjnych ptzy Zarządzie Zaopatrze- 
nia Robotniczego. 


Zarządzenie Ministra Nr 26 
z 5.1154 r. L. dz. ZZR/10-1-1V/54 w sprawie ramowego po- 


działu czynności na stanowiska pracy w administracji oddzia- 
łów zaopatrzenia robotniczego. 


Zarządzenie Ministra Nr 27 


z 1IL.54 r, L. dz. ZZRiDO-2-XV-48/54 w sprawie utworzenia 
cddziału zaopatrzenia robotniczego w Zjednoczeniu Robót Ka- 
mieniarsk:ch Budownictwa Miejskiego w Warszawie, 


Okólnik Ministra Nr 3 
z 29.1.54 r. L. dz. D.III/W/54 w sprawie zmiany systemu wy- 
stawiania przepustek. 

Okólnik Ministra Nr 7 


z 31.1.54 r. L. dz. WG-1-203/54 w sprawie udziału przedsię- 
biorstw podległych Ministrowi Budownictwa Miast į Osiedli 
położcnych w Warszawie w odśnieżaniu ulic i placów w. m. st. 
Warszawie. 


OQkólnik Ministra Nr 8 


z 4.1154 r. L. dz. C£Z/14554 w sprawie sprawozdawczości 
z zużycia i stanu zapasów paliw płynnych produktów nafto- 
wych w przedsiębiorstwach budownictwa miejskiego. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 9 
z 23.1.54 r. I.. dz. D.XIII/2/22254 w sprawie zaszeregowania 


pracowników komórek szkolenia wewnątrzzakładowego w re 
sorcie Ministra Budownietwa Miast i Osiedli. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 11 
z 26.7.54 r. L. dz. CZZ54 w sprawie zmiany terminów 
przewidzianych w zarządzeniach Nr 300 i 322 Ministra Bu- 
downictwa Miast i Osiedli z dnia 12.X1.1953 r. i 12.XI1.1953 r. 


Pismo okólne Ministerstwa Nr 12 
z 30.1.54 r. L. dz. CZZ/14£ 85354 w sprawie oznaczania bo-' 
nów towarowych na produkty naftowe. 


Pismo ckólne Minitserstwa Nr 13 
z 81.1.54 r L. dz. GM/2 2415 9-14/54 w sprawie przyspieszenia 
i usprawnienia postępowania arbitrażowego. 


Redakcja ; Administracja: Ministerstwo Budownictwa 


Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budow- 
nictwa Mias! t Osiedli — prenumerata roczna — 36 zł. Cena poiedyń. 
czych egzemplarzy wskazana na każdym egzemplarzu, Wpłacać na- 
leży do Na odowego Banku Polskiego V oddział miejski Warszawą 


Rachunek M'nisterstwa Budownictwa Miast i Osiedli Nr 378 — 42 
— 18 część 6 qazal 5. rozdział 17 wpływy z wydawnirtu 
1 zł 50 gr 


Drukarnia Akcydensowa, W-wa, Tamka 3. 4.000. Zam. 44% Z ania 
17.11.54. Poapisano d) druxu 9.i11.54, b uk. ucoaczono 11.11.54. u» j. 
3⁄4 ark. druku. Papier druk. sat. kl. VII, A1/60 g. 5-B-11830. 
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Pismo okólne Ministerstwa, Nr 14 


z 4.]1.54 r. GM/2/9-14 54 w sprawie zmiany podporządkowa- 
nia centralnych zarządów budownictwa miejskiego Północ 
i Południe, 


Pisme okólne Ministerstwa Nr 15 i 


z 6.I1.54 r. L. dz. D.XIII,3/30454 w sprawie zaszeregowania 
kierowników baz sprzętu i baz transportu, 


Miast i Osiedli, Warszawa, Plac Dzierżyńskiego 3/5. 


ODBIORCA: Opłata uiszczona ryczałtem. 
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